ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1512 
ರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್‌ ಅರಳಿ (ವಿಧಾನ 


ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 


ಅ) 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 19.03.2020 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚೆವರು ಃ ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 
ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ § 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ 
ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು; ಇದಕ್ಕೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ 


ಎಷ್ಟು; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; 
ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು; 
( ತಾಲ್ಲುಕುವಾರು, 


ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಯ್ಕೂಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 
ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆ) 


ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಂಜಾ 


ಬಂದಿದೆ ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನೀರಾವರಿ 


ಡ್ಯಾಂನ ಕಾಲುವೆಗಳು | ಜಾಲದ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, (ರೂ. ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದರೆ —2020ರ 
o ಕ. ಗುತ್ತಿಗೆಯ 
ಯಾವ ಕ್ರಮ ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮಾಜ ಅಂತ್ಯದ ಷರಾ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? ' “| ವರೆಗೆ 
(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು, ವೆಚ್ಚ 
ಅನುದಾನವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ 1 ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆಯ 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಬಲದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ 
ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 100.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
39532.60 32632.50 
ಹಾಗೂ ಇದರಡಿ ಬರುವ § ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
2 | ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆಯ 
ಎಡದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ 
ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 31.00 
ಹಾಗೂ ಇದರಡಿ ಬರುವ 
ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತು ಮಃ 
>| 14306.16| 6675.81] ಗಾರಿ 
ಕಾರಂಜಾ ಏತ ನೀರಾವರಿಯ ಪಗತಿಯಲಿದೆ. 
ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 
ದಿಂದ 21.00 ಹಾಗೂ ಇದರಡಿ 
ಬರುವ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಒಟ್ಟು 53838.76 39308.31 
ಸಂಖ್ಯೆಜಸೆಂಇ 47 ಎಂಎರ್‌ಎ020 
ಮ 


(ರಮೇಶ್‌ ಲ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ) 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1512ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 


ಕ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಫೆಬ್ರವರಿ-2020 
೨" | ಯೋಜನೆಗಳು | ತಾಲೂಕುಗಳು ಲೆಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈ C4 ಷರಾ 
ಸಂ. | ನ್‌ his * ಸಂಖ್ಯೆ ಗುತ್ತಿದೆ ಮೊತ್ತ | ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ | 
i ಕಾರಂಜಾ ಬೀದರ, 1 40 ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಸೆ N ಪ ಳ್ಳುವ 
ಬಳಿ ಭಾಲ್ಯ 4701-ಎಐಬಿಪಿ 67 2748.05 8690.06 | ನರ್ಡ್‌ಡೊಳ್ಳು 
ಹುಮನಾಬಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, 27 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು j 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
470-ಇಆರ್‌ಎಮ್‌ 05 69613.22 3208608 | ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಗತಿಯಲಿರುತ ವೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ 
4701-ಎಸ್‌ಸಿತಿ 58 479.68 228.65 | 
p: ೨ | ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ | 
4101-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 30 267.91 129.00 
| ಈ $ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
| 
ಪ್ರ ಲಿದೆ 
2 ಮೇಲ್ನಂಡ ಭಾಲ್ಕಿ, 470-ಇಆರ್‌ಎಮ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ದೆ 
ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 01 17639.73 10000.00 
ಯೋಜನೆ | 
3 ಚುಳಕ8ನಾಲಾ | ಹುಮನಾಬಾದ, 06 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಯೋಜನೆ ಬಸವಕಲ್ಲಾಣ |4701- ಕೊಂಗಳಿ ಮತ್ತು ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 06 
id ವ 12 40778.25 13556.73 | © ೧ಬ | 
ಹೊಸಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು R 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ | 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
470-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 04 390.24 15.04 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
4701-ಟಔಎಸ್‌ಪಿ 06 56.12 00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
| ;) 
ಒಟ್ಟು 183 14198218 | 64705.56 | 


